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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 285 

2 Αυγούστου 2002 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ I 

1. Επωνυμία, Διεύθυνση, Αριθμοί Τηλεφώνου, Τηλεγρά¬ 
φου, Τηλετύπου και Τηλεμοιοτυπίας της Αναθέτουσας 
Αρχής 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΘΒ 69100 Πανεπιστημιού- 
πολη Κομοτηνή Τηλ. (0531 039200), Ρεχ (0531 039032) 
υΒΕ: ΙιΙΙρ://\ΛΛΛΛ/ν.άυΙΙ'ΐ. 9 ΐ' 

Ε-ΓηειϊΙ: &ΙοπιρουΐΊ5(5)Ι<οπι.άυΙΙι.9ΐ' 

2. α. Επιλεγής τρόπος συνάψεωςτης σύμβασης 
Μειοδοτικός διαγωνισμός, με ανοικτή διαδικασία, σύμ¬ 
φωνα μετο άρθρο 1, παρ. ε, οδηγίας 93/37 ΕΟΚόπωςτρο- 
ποποιήθηκε με την οδηγία 97/52 ΕΟΚ,το ΠΔ 334/2000, με 
το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ΠΔ 334/2000 και με το άρ¬ 
θρο 4 παράγραφος 2α του Νόμου 1418/84. 

2. β. Τύπος της σύμβασης η οποία αποτελεί το αντικεί¬ 
μενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

Σύμβαση Δημόσιου έργου. Σύστημα προσφοράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου (κατ’ αποκο¬ 
πή τίμημα για το σύνολο του έργου.) του άρθρου 4 παρ. 
4δτου Ν. 1418/84 και του άρθρου 9 του ΠΔ 609/85. 

3. α. Τόπος εκτέλεσης των εργασιών 
Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής Νομός Ροδόπης. 

3.β. Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηρι¬ 
στικά του έργου 
ΘΡν:45214400-4 

Τίτλος έργου «Ανέγερση Κτιρίων Νομικής ΔΠΘ στην Κο¬ 
μοτηνή Τμήμα III». 

Το έργο είναι το τμήμα του συγκροτήματος των κτιρια- 
κών εγκαταστάσεων της Νομικής Σχολής του Δ. Π.θ. που 
περιλαμβάνει τους χώρους των γραφείων του εκπαιδευτι¬ 
κού προσωπικού των πέντε τομέων της Σχολής (Ποινικού, 
Κοινωνικών Επιστημών, Ιδιωτικού Δικαίου, Διεθνούς Δικαί¬ 
ου, Δημοσίου Δικαίου), των γραμματειών των τομέων και 
των βοηθητικών χώρων. Το κτίριο είναι τριών ορόφων με 
υπόγειο, συνολικής δομημένης επιφάνειας 8.792 τ.μ.. Στο 
έργο περιλαμβάνονται οι συνδέσεις των κυρίων δικτύων 
των Η/Μ εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το τμήμα III με 
τις αναμονές που υπάρχουν στον αρμό διαστολής μεταξύ 
του II και του III τμήματος και ο άμεσος περιβάλλων χώρος. 


Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται 
στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

Ο προϋπολογισμός του έργου (μαζί με Γ.Ε και Ο.Ε, 
απρόβλεπτα απολογιστικά και αναθεώρηση) είναι 
9.823.793,22 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)., που αναλύεται σε: 

• οικοδομικά (με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα-απολογι- 
στικά) 7.976.805,23 ευρώ. 

• ηλεκτρομηχανολογικά (με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα- 
απολογιστικά) 1.659.090.63 ευρώ. 

• αναθεώρηση 187.897,36 ευρώ. 

• πλέον ΦΠΑ 18% 1.768.282,78 ευρώ. 

3.γ. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζη¬ 
τουμένων εργασιών. 

3. δ. Στοιχεία σχετικά με τη σύνταξη μελετών 

Δεν εφαρμόζεται. 

4. Ενδεχομένως ταχθείσα προθεσμία εκτέλεση των ερ¬ 
γασιών 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης ορίζεται σε 970 ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Τμηματικές προθεσμίες μνημονεύονται στην ΕΣΥ. Για τη 
συνολική και για τμηματικές προθεσμίες προβλέπεται, σε 
περίπτωση καθυστέρησης, επιβολή ποινικής ρήτρας σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 

5. α. Επωνυμία και διεύθυνση της Υπηρεσίας από την 
οποία είναι δυνατόν να ζητηθεί η Συγγραφή Υποχρεώσε¬ 
ων και τα συμπληρωματικά τεύχη της σύμβασης 

Βλέπε σημείο 1. 

Αιτήσεις για διευκρινήσεις, ερωτήματα κ.λπ. μέχρι πέ¬ 
ντε ημέρες πριν της ημερομηνίας της παραγρ. 6α. 

5. β. Αναφοράτου ύψους καιτουτρόπου καταβολήςτου 
ποσού που απαιτείται ως αντίτιμο των παραπάνω τευχών 

130 € υπέρ της Ε.Α.Δ Π. του Δ.Π.Θ στην Τράπεζα Πει¬ 
ραιώς Αριθμός Λογαριασμού 5353-004519-262, και με 
προθεσμία αιτήματος χορηγήσεωςτευχών 12 ημέρες πριν 
την ημ/νίατης παραγρ. 6α., πληντης ανωτέρω δαπάνης και 
δαπάνη 100 ευρώ για την ταχυδρομική αποστολή σε χώρα 
εκτός Ελλάδας ή 30 ευρώ για αποστολή εντός Ελλάδας. 

6. α. Ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφο¬ 
ρών 

Λήξη επίδοσης προσφορών 4.9.2002 ημέρα Τετάρτη, 
ώρα 11.00 π.μ. 

6.β. Διεύθυνση όπου πρέπει να διαβιβασθούν οι προ¬ 
σφορές 

Στη Διεύθυνση του σημείου 1. 
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6. γ. Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προ¬ 
σφορές 

Ελληνικά όπως και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
θα είναι συνεταγμένα στην Ελληνική ή θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση. 

7. α. Ενδεχομένως πρόσωπα που επιτρέπεται να παρα- 
στούν στην αποσφράγιση των προσφορών 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποιτων συμμετεχουσών εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων 

7. β. Ημερομηνία και τόπος αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών 

Για τον αρχικό έλεγχο του Φακέλου Νομιμοποίησης και 
Τυπικών Δικαιολογητικών (1 ο στάδιο) αμέσως μετά τη λή¬ 
ξη της επίδοσης (σημείο 6.α). 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προ¬ 
σφορών θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες από τον 
πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

8. Απαιτούμενες εγγυήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 196.476 ευρώ 
προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα ισχύει 
τουλάχιστον 110 ημέρες από την ημερομηνία του σημείου 
(6. α) (λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών). 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται από τον 
ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών 

Τ ο έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ Ανα¬ 
τολικής Μακεδονίας και Θράκης Κοινοτικό Πλαίσιο Στή¬ 
ριξης 2000-2006 και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά. Οι πληρωμές γίνονται στα¬ 
διακά, μετηνπρόοδο εκτέλεσηςτου έργου, κατά χρονικά 
διαστήματα ενός μηνός περίπου. 

10. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μία 
κοινοπραξία εργοληπτών εφόσον της ανατεθεί το έργο 

Πριν την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, σύ¬ 
σταση κοινοπραξίας επιχειρήσεων, ευθυνόμενωνεις ολό¬ 
κληρον με κοινόν εκπρόσωπο. 

Ισχύουνταάρθρα2,17 και 35 του ΠΔ 609/85 εκτελεστι¬ 
κού του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη¬ 
κε και ισχύει. 

11. Οροί οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα 
πρέπει να πληρούν οι εργολήπτες 

Οι αναφερόμενες στα άρθρα 24, 26παρ. Ια, β, γ και 27 
παρ. Ια, β, γ, δ καιε σε συνδυασμό μετά άρθρα 25,28 και 
29 της οδηγίας 93/37/14.6.1993 της ΕΕ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά τα ακόλουθα σχήματα, 
όπως ειδικότερα αναφέρονται στη διακήρυξη όπου ορί¬ 
ζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

Α. είτε εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και ανήκουν: 

Α1. σύμφωνα με την κατάταξη πριν από την εφαρμογή 
του Ν. 2940/2001 για έργα οικοδομικά στην Ζ’ τάξη και άνω 
και για έργα ηλεκτρομηχανολογικά στη Ε’ τάξη και άνω. 

Α2. σύμφωνα με την κατάταξη του Ν. 2940/2001 για έρ¬ 
γα οικοδομικά στην πέμπτη τάξη ή έκτη τάξη για εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός νομού ή έχουν 
δηλώσει σαν δεύτερο τον νομό Ροδόπης και για έργα Η/Μ 
στην Τρίτη τάξη ή τέταρτη ή πέμπτη τάξη για εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός νομού ή έχουν δη¬ 
λώσει σαν δεύτερο τον νομό Ροδόπης. 

Οι τάξεις των πτυχίων καθορίστηκαν από τους προϋπο¬ 
λογισμούς: 


- οικοδομικών εργασιών = 7.976.805,23 ευρώ 

- ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών = 1.659.090,63 ευ¬ 
ρώ, 

Β. είτε προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
της ΣΔΣτου ΠΟΕ ή από χώρες που έχουν υπογράψει συμ¬ 
φωνίες σύνδεσης ή διμμερείς συμφωνίες με ΕΕ, όπου τη¬ 
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους επίσημους κα¬ 
ταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας 
προέλευσης τους για δυναμικότητες αντίστοιχες της πιο 
πάνω περίπτωσης (Α) και σε τάξη αντίστοιχη με τις παρα¬ 
πάνω τάξεις του ελληνικού μητρώου ΜΕΕΠ σύμφωνα με 
την κατάταξη του Ν. 2940/2001. 

Γ. είτε προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
της ΣΔΣτου ΠΟΕ ή από χώρες που έχουν υπογράψει συμ¬ 
φωνίες σύνδεσης ή διμμερείς συμφωνίες με ΕΕ, όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων της ανω¬ 
τέρω περ. Α. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ρακάτω περιπτώσεων Α, Β, Γ και Δ σε οποιοδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους,: 

Α. είτε εγγεγραμμένες στο Ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και ανήκουν, σύμφωνα με την κατάταξη πριν 
από την εφαρμογή του Ν. 2940/2001, στις τάξεις και κα¬ 
τηγορίες ως περ Α1.... 

Στις κοινοπραξίες αυτές δύνανται να συμμετέχουν και 
κοινοπραξίες επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
πριν από την εφαρμογή του Ν. 2940/2001 για έργα οικο¬ 
δομικά ΣΤ τάξης (δυναμικότητα=5.869.406 ευρώ) και έρ¬ 
γα Η/Μ Δ τάξης (δυναμικότητα=1.173.881 ευρώ) που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 «Αναβάθμιση 
ορίων λόγω κοινοπραξιών» της απόφασης ΕΔ 2α/01/27 
ΦΝ 294/18.3.85 όπως τροποποιήθηκε με τις Δ 17/01/40 
ΦΝ 294/4.4.90, Δ17/01/78 ΦΝ 294/20.8.90, Δ 17α/07/ 
33/ΦΝ, 294/6.4.94 και Δ 17α/03/74 ΦΝ 312/16.12.94 απο¬ 
φάσεις υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν τα αναφερόμε- 
να στην ανωτέρω απόφαση. 

Β. είτε εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και ανήκουν, σύμφωνα με την κατάταξη του Ν. 
2940/2001 στιςτάξεις και κατηγορίες ως περ.Α2 Στις κοινο¬ 
πραξίες αυτές δύνανται να συμμετέχουν και κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την κατάταξη του 
Ν. 2940/2001 εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τέταρτης τάξης 
για έργα οικοδομικά (δυναμικότητα=5.869.406 ευρώ) υπό 
την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τις επιχειρήσεις 
αυτές θα συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του 
έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της κοινοπραξίας με πο¬ 
σοστό τουλάχιστον30% άρθρο 4 παρ. 42του Ν. 2940/01. 

Γ. είτε προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
της ΣΔΣτου ΠΟΕ ή από χώρες που έχουν υπογράψει συμ¬ 
φωνίες σύνδεσης ή διμμερείς συμφωνίες με ΕΕ, όπου τη¬ 
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους επίσημους κα¬ 
ταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας 
προέλευσης τους σε τάξη αντίστοιχη με τις παραπάνω 
αναφερόμενες τάξεις του ελληνικού μητρώου ΜΕΕΠ, 
σύμφωνα με την κατάταξη του Ν. 2940/2001. 

Δ. είτε προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
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της ΣΔΣ του ΠΟΕ ή από χώρες που έχουν υπογράψει συμ¬ 
φωνίες σύνδεσης ή διμμερείς συμφωνίες με ΕΕ, όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων των ανω¬ 
τέρω περ. Αή Β. 

12. Προθεσμία κατά την οποία ο προσφέρων δεσμεύε¬ 
ται από την προσφορά του 

80 ημέρες από την ημερομηνία του σημείου (6.α). 

13. Κριτήρια βάση των οποίων θα γίνει η ανάθεση της 
σύμβασης 

Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά σύμφωνα με το 
άρθρο 30 παρ. Ια της οδηγίας 93/37 ΕΟΚ ύστερα από 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν. 
2576/98. 

14. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

15. Λοιπές πληροφορίες 

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται λεπτομε¬ 
ρώς στην Διακήρυξη και στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. 

16. Ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων της διαδικασίας προκαταρκτικής 
ενημέρωσης ή επισήμανση της τυχόν παράλειψης δημο- 
σιεύσεως της 

18.4.2002 

17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 

7.6.02 

18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την 
υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτή¬ 
των 

7.6.02 

19. Η σύμβαση καλύπτεται από την συμφωνία 

Κομοτηνή, 16 Ιουλίου 2002 

Ο Πρύτανης 
Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΝ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: Προγραμματισμού & Μελετών 

Αριθ.: 2936 

(Από ιδιώτες μελετητές ή ιδιωτικά γραφεία μελετών για 
την ανάθεση σύνταξης μελέτης) 

Η Δ/νση Δασών του Νομού Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι 
προκειμένου να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης 
«Βελτίωση βατότητας δασικής αντιπυρικής οδού «Χον¬ 
δρό δέντρο - Γύφτισσα» περιοχής Δασαρχείου Αρναίας 
του Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
716/77 και των εκτελεστικών του Π.Δ., προσκαλεί τους 
ιδιώτες μελετητές και τα ιδιωτικά γραφεία μελετών να 
υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα σε 
είκοσι (20) μέρες από την δημοσίευση της πρόσκλησης 
αυτής στο ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητη¬ 
ρίου Ελλάδος, στη Δ/νση Δασών του Ν. Χαλκιδικής - Δα¬ 
σικό κτίριο - Πολύγυρο. 

Η επιλογή του αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης 
θα γίνει με απ’ ευθείας επιλογή, σύμφωνα με τα οριζόμε¬ 
να στην παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716 / 77, τις διατά¬ 
ξεις των Π.Δ. 194/79 και 923 / 78, από την Δ/νση Δασών 
του Ν. Χαλκιδικής. 


Η μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα και τελικό στάδιο σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές εκπόνη¬ 
σης μελετών βελτίωσης δασικών οδών. 

Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε δύο μή¬ 
νες από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης. 

Η προεκτίμηση αμοιβής της μελέτης, μη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί, ανέρχεται σε 
6.402,34 ευρώ. (Συμπεριλαμβάνονται τα τεύχη δημοπρά- 
τησης, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ.). 

Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μελετητών ή γραφείων μελε¬ 
τών που διαθέτουν πτυχία Α’ και Β’ τάξης της κατηγορίας 
24 (Μελέται δασικοί) του Π.Δ. 541/78 «Περί κατηγοριών 
Μελετών». 

Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναφέρεται 
η επωνυμία, ο αριθμός μητρώου, η έδρα του μελετητή ή 
των συμπραττόντων μελετητών ή των γραφείων μελετών 
και η τάξη του πτυχίου. 

Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από συ- 
μπράττοντες μελετητές, η αίτηση πρέπει να είναι κοινή, να 
δηλώνεται ο τρόπος κατανομής της αμοιβής της μελέτης 
μεταξύ των μελετητών καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος 
τους και να υπογράφεται από τον κοινό εκπρόσωπο τους. 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοι¬ 
χεία, για να μην αποκλειστεί ο ενδιαφερόμενος από την 
περαιτέρω διαδικασία: 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου μελετητή (ων) 
ή πτυχίο γραφείου μελετών. 

2. Βεβαίωση ΓΕΩΤΕΕ ότι ο μελετητής ή οι μελετητές εί¬ 
ναι τακτικά μέλη και εκπλήρωσαν τις οικονομικές του υπο¬ 
χρεώσεις προς αυτό, μέχρι τέλους του έτους 2001. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα ανα- 
φέρονται ο αριθμός μητρώου του μελετητή ή του γραφεί¬ 
ου μελετών, η έδρα και ο τόπος διαμονής και εργασίας, η 
κατηγορία και η τάξη του πτυχίου και ότι το πτυχίο είναι σε 
ισχύ. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σε περίπτωση συ¬ 
μπραττόντων μελετητών, από καθέναν των συμπραττό¬ 
ντων για την αποδοχή της σύμπραξης, του κοινού τους εκ¬ 
προσώπου και τον τρόπο κατανομής της αμοιβής. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα ανα- 
φέρονται σε μορφή πίνακα α) οι μελέτες βελτίωσης δασι¬ 
κών οδών που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό του Δη¬ 
μοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπών οργανισμών, ή φυσικών 
προσώπων, από τον μελετητή ή τους συμπράττοντες με¬ 
λετητές ή τα γραφεία μελετών, που θα συμπεριλαμβά¬ 
νουν για κάθε μελέτη τον εργοδότη, την ονομασία της με¬ 
λέτης, την περιοχή και το Νομό που αφορά, την εγκριτική 
απόφαση της και τον προϋπολογισμό β) όλες οι υπόλοι¬ 
πες δασικές μελέτες της ίδιας ή άλλης κατηγορίας που 
εκπονήθηκαν μέχρι τώρα από κάθε μελετητή ή τους συ¬ 
μπράττοντες μελετητές ή τα γραφεία μελετών όπως πε¬ 
ριγράφουμε ανωτέρω. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα ανα- 
φέρονται σε μορφή πίνακα οι μελέτες όλων των κατηγο- 
ριώνπου έχουν ανατεθεί είτε απότο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 
και λοιπούς οργανισμούς, είτε από ιδιωτικούς φορείς ή 
φυσικά πρόσωπα για τις οποίες υπάρχουν ανειλημμένες 
υποχρεώσεις των μελετητών ή των γραφείων μελετών, με 
αναγραφή του τίτλου της μελέτης, του εργοδότη, του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού αμοιβής, του ποσοστού 
συμμετοχής εκάστου, του χρόνου ανάθεσης και του προ- 
βλεπόμενου χρόνου περάτωσης της μελέτης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα γί¬ 
νεται σύντομη παρουσίαση του εξοπλισμού και της οργά- 
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νωσηςτου γραφείου (προσωπικό στελέχωσης γραφείου, 
τετραγωνικά μέτρα χώρου γραφείου, Η/Υ, προγράμματα, 
εκτυπωτή, ρΙοΙΙεη λογισμικό, χάρτες κ.λ.π.) καθώς και 
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο εκτιμούν οι μελετητές ότι 
θα συμβάλλει στο να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα για 
την τεχνογνωσία και την ικανότητα στο να εκπονήσουν 
την συγκεκριμένη μελέτη. 

8. Βιογραφικά σημειώματα των μελετητών στα οποία θα 
αναφέρονται τα έτη εμπειρίας από λήψεως του πτυχίου 
του μελετητή, η ειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
της προς ανάθεση σύνταξης της μελέτης (έτη απασχόλη¬ 
σης στο αντικείμενο, αριθμός μελετών που συνέταξε, με¬ 
ταπτυχιακούς τίτλους, επιστημονικές ανακοινώσεις, ερ¬ 
γασίες κ.λ.π.). 

9. Υπεύθυνη δήλωσητου Ν. 1599/86 στην οποία θα ανα¬ 
γράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται να προσέλ- 
θει και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ανάθεσης της 
μελέτης εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη με 
αποδεικτικό ειδοποίηση του, με ποινή την ανάθεση της 
μελέτης σε άλλο μελετητή εφόσον δεν προσέλθει. 

10. Ο Φ.Π.Α, που αναλογεί στην αμοιβή θα βαρύνει τον 
εργοδότη, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης της πρόσκλησης 
αυτής και πιθανόν επαναληπτικών, τον ανάδοχο της με¬ 
λέτης. 

11. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. με αριθ¬ 
μό εγγραφής 2002ΕΠ00830004, καθώς είναι ενταγμένη 
στο μέτρο 4.6 Δασοκομία του Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας και 
συγχρηματοδοτείται απάτην Ε.Ε. και συγκεκριμένα από το 
Ε. Γ.Τ. Π. Ε. με ποσοστό 75% και 25% από Εθνικούς πόρους. 

12. Όσοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέρο¬ 
ντος μπορούν να λάβουν γνώση της αίτησης και των στοι¬ 
χείων που υπέβαλε ο μελετητής, στον οποίο έγινε η ανά¬ 
θεση, μέσα στη νόμιμη προθεσμία υποβολής ενστάσεως, 
κατά της ανάθεσης της μελέτης. 

13. Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Δασαρχείο Αρναίας τηλ. 03720- 
22440 (Αναστάσιο Αγαλή) ή στη Δ/νση Δασών του Νομού 
Χαλκιδικής τηλ. 03710-21414 (Γεώργιο Λειβαδιώτη). 

Πολύγυρος, 12 Ιουλίου 2002 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΝ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: Προγραμματισμού & Μελετών 

Αριθ.: 2935 

Η Δ/νση Δασών του Νομού Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι 
προκειμένου να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης «Κα¬ 
τασκευή τριών πυροφυλακείων στις Δ.Θ. «Πυργί Γοματί- 
ου», «Στρατονικό» και «Παϊβούνι» περιοχής Δασαρχείου 
Αρναίαςτου Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του Π.Δ., προσκαλεί 
τους ιδιώτες μελετητές και τα ιδιωτικά γραφεία μελετών 
να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα 
σε είκοσι (20) μέρες από την δημοσίευση της πρόσκλη¬ 
σης αυτής στο ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμε¬ 
λητηρίου Ελλάδος, στη Δ/ση Δασών του Ν. Χαλκιδικής - 
Δασικό κτίριο - Πολύγυρο. 


Η επιλογή του αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης 
θα γίνει με απ’ ευθείας επιλογή, σύμφωνα με τα οριζόμε¬ 
να στην παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77, τις διατάξεις 
των Π.Δ. 194/79 και 923/78, από την Δ/νση Δασών του Ν. 
Χαλκιδικής. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα και τελικό στάδιο σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές εκπόνη¬ 
σης μελετών κτιριακών έργων. 

Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε δύο μή¬ 
νες από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης. 

Η μελέτη περιλαμβάνει τις κατωτέρω επιμέρους κατη¬ 
γορίες μελετών με τις αντίστοιχες προεκτιμήσεις αμοι¬ 
βών: 

Α/Α - Είδος μελέτης - Κατηγ. Μελετών - Αμοιβή 

1 - Αρχιτεκτονική - 6 - 6.957,05 ευρώ 

2 - Στατική - 8 - 4.267,75 ευρώ 

Η συνολική αμοιβή της μελέτης, μη συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α, που αναλογεί, ανέρχεται σε 11.224, 71 
ευρώ. (Συμπεριλαμβάνονται τα τεύχη δημοπράτησης, το 
Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ.). 

Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μελετητών ή γραφείων μελε¬ 
τών που διαθέτουν πτυχία Α’ τάξης της κατηγορίας 6 (Αρ¬ 
χιτεκτονικοί μελέται κτιριακών έργων) και της κατηγορίας 
8 (Στατικοί μελέται) του Π.Δ. 541/78 «Περί κατηγοριών 
Μελετών». 

Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναφέρεται 
η επωνυμία, ο αριθμός μητρώου, η έδρα του μελετητή ή 
των συμπραττόντων μελετητών ή των γραφείων μελετών 
και η τάξη του πτυχίου. 

Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από συ- 
μπράττοντες μελετητές, η αίτηση πρέπει να είναι κοινή,-να 
δηλώνεται ο τρόπος κατοενομήςτης αμοιβής της μελέτης 
μεταξύ των μελετητών καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος 
τους και να υπογράφεται από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοι¬ 
χεία, για να μην αποκλειστεί ο ενδιαφερόμενος από την 
περαιτέρω διαδικασία: 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου μελετητή (ων) 
ή πτυχίο γραφείου μελετών. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα ανα- 
φέρονται ο αριθμός μητρώου του μελετητή ή του γραφεί¬ 
ου μελετών, η έδρα και ο τόπος διαμονής και εργασίας, η 
κατηγορία και η τάξη του πτυχίου και ότι το πτυχίο είναι σε 
ισχύ. 

3. Υπεύθυνη δήλωσητου Ν. 1599/86, σε περίπτωση συ¬ 
μπραττόντων μελετητών, από καθέναν των συμπραττό¬ 
ντων για την αποδοχή της σύμπραξης, του κοινού τους εκ¬ 
προσώπου και τον τρόπο κατανομής της αμοιβής. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα ανα- 
φέρονται σε μορφή πίνακα α) οι μελέτες παρόμοιας φύ¬ 
σης με την παρούσα που έχουν εκπονηθεί για λογαρια¬ 
σμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπών οργανισμών, ή 
φυσικών προσώπων, από τον μελετητή ή τους συμπράτ- 
τοντες μελετητές ήτα γραφεία μελετών, που θα συμπερι¬ 
λαμβάνουν για κάθε μελέτη τον εργοδότη, την ονομασία 
της μελέτης, την περιοχή και το Νομό που αφορά, την 
εγκριτική απόφαση της και τον προϋπολογισμό β) όλες οι 
υπόλοιπες μελέτες· της ίδιας ή άλλης κατηγορίας που εκ¬ 
πονήθηκαν μέχρι τώρα από κάθε μελετητή ή τους συ- 
μπράττοντες μελετητές ή τα γραφεία μελετών όπως πε¬ 
ριγράφουμε ανωτέρω. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα ανα- 
φέρονται σε μορφή πίνακα οι μελέτες όλων των κατηγο- 
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ριώνπου έχουν ανατεθεί είτε απότο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 
και λοιπούς οργανισμούς, είτε από ιδιωτικούς φορείς ή 
φυσικά πρόσωπα για τις οποίες υπάρχουν ανειλημμένες 
υποχρεώσεις των μελετητών ή των γραφείων μελετών, με 
αναγραφή του τίτλου της μελέτης, του εργοδότη, του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού αμοιβής, του ποσοστού 
συμμετοχής εκάστου, του χρόνου ανάθεσης και του προ- 
βλεπόμενου χρόνου περάτωσης της μελέτης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα γί¬ 
νεται σύντομη παρουσίαση του εξοπλισμού και της οργά¬ 
νωσης του γραφείου (προσωπικό στελέχωσης γραφείου, 
τετραγωνικά μέτρα χώρου γραφείου, Η/Υ, προγράμματα, 
εκτυπωτή, ρΙοίίΘΓ, λογισμικό, χάρτες κ.λ.π.) καθώς και 
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο εκτιμούν οι μελετητές ότι 
θα συμβάλλει στο να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα για 
την τεχνογνωσία και την ικανότητα στο να εκπονήσουν 
την συγκεκριμένη μελέτη. 

8. Βιογραφικά σημειώματα των μελετητών στα οποία θα 
αναφέρονται τα έτη εμπειρίας από λήψεως του πτυχίου 
του μελετητή, η ειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
της προς ανάθεση σύνταξης της μελέτης (έτη απασχόλη¬ 
σης στο αντικείμενο, αριθμός μελετών που συνέταξε, με¬ 
ταπτυχιακούς τίτλους, επιστημονικές ανακοινώσεις, ερ¬ 
γασίες κ.λ.π.). 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα ανα¬ 
γράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται να προσέλ- 
θει και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ανάθεσης της 
μελέτης εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη με 
αποδεικτικό ειδοποίηση του, με ποινή την ανάθεση της 
μελέτης σε άλλο μελετητή εφόσον δεν προσέλθει. 

10. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αμοιβή θα βαρύνει τον 
εργοδότη, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης της πρόσκλησης 
αυτής τον ανάδοχο της μελέτης. 

11. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. με αριθ¬ 
μό εγγραφής 2002ΕΠ00830003, καθώς είναι ενταγμένη 
στο μέτρο 4.6 Δασοκομία του Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας και 
συγχρηματοδοτείται απάτην Ε.Ε. και συγκεκριμένα απότο 
Ε.Γ.Τ.Π.Ε. με ποσοστό 75% και 25% από Εθνικούς πόρους. 

12. Όσοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέρο¬ 
ντος μπορούν να λάβουν γνώση της αίτησης και των στοι¬ 
χείων που υπέβαλε ο μελετητής, στον οποίο έγινε η ανά¬ 
θεση, μέσα στη νόμιμη προθεσμία υποβολής ενστάσεως, 
κατά της ανάθεσης της μελέτης. 

13. Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Δασαρχείο Αρναίας τηλ. 03720- 
22440 (Αναστάσιο Αγαλή) ή στη Δ/νση Δασών του Νομού 
Χαλκιδικής τηλ. 03710-21414 (Γεώργιο Λειβαδιώτη). 


Πολύγυρος, 12 Ιουλίου 2002 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


Αριθ.: 13662 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομα- 


λότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «περί δημοσίων έργων και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98, το Ν. 2940/01 και των εκτε¬ 
λεστικών τους Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων, για την 
εκτέλεση του έργου «Οδοποιία-Ασφαλτοστρώσεις-Τσι- 
μεντοστρώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα», Προϋπο¬ 
λογισμού: 410.000,00 ΕΥΡΩ, ΧΡΗΣΗ: 2002. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14 Αυγούστου 2002, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11 π. μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Τριπόλεως στην οδό Δαρειώτου 
και Εθνικής Αντιστάσεως 43. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ, ανάλογης τάξης για έργα Οδοποιίας 1ης τά¬ 
ξης (Γ τάξης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
καιτην απόφαση Ε2α/01/27/ΦΝ294/18.3.85 ΥΠ.ΔΕ., όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης, δηλαδή επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00 ευρώ). 

Η οικονομική προσφορά θα είναι δακτυλογραφημένη 
με ποινή ακυρότητας. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τρίπολης, στο όνομα 
του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 0710 - 224127) όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Τρίπολη, 23 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΔΝ/ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Δημοπρασία για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΠΗΓΩΝ 
ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΝΚ» προϋπολογισμού δαπάνης ογδόντα 
τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (83.790,58), για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων της πρόβλεψης 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

2. Δημοπράτηση στις τέσσερις (4) Σεπτεμβρίου 2002 
ημέρα Τετάρτη, από τις 09.00 έως τις 11.00 (ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνι¬ 
σμού) , με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές με ενι¬ 
αίο ποσοστό εκπτώσεως (άρθρο 6 ΠΔ 609/85), στο Χο- 
λαργό στα γραφεία της Διευθύνσεως Δημοσίων Ναυτι¬ 
κών Έργων του ΓΕΝ και στα ΧΑΝΙΑ στα γραφεία της 
Διευθύνσεως Δημοσίων Ναυτικών Έργων του Ν.Κ. 

3. Η δημοπρασία θα εγκριθεί από το ΓΕΝ. 

4. Δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις της Εγκυκλίου 37 με 
Αριθμ. Πρωτ. Δ17α/03/67/ΦΝ 430/18.12.2001: 

α) Σύμφωνα με την παλαιά κατάταξη του άρθρου 16 του 
Ν. 1418/84: 

Β’ τάξεως και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟ Μ ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 
609/85, καθώς και από τους νόμους και τα Π.Δ. που έχουν 
εκδοθεί μέχρι σήμερα και συμπληρώνουν ή διορθώνουν 
τα ανωτέρω. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


β) Σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 4 του Ν. 
2940/01: 

Α2τάξεως και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΑ 

γ) Κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της πα- 
ραγρ. 7του άρθρου 2του ΠΔ 609/85 κοίτης παραγρ. 42 
του άρθρου 4του Ν. 2940/01. 

5. Εγγύηση συμμετοχής ευρώ 1.749.00. 

6. Τα τεύχη της Δημοπρασίας μπορούν να τα παραλά¬ 
βουν οι ενδιαφερόμενοι οι ίδιοι ή με εξουσιοδοτημένο εκ¬ 
πρόσωπο τους, από τα γραφεία ΓΕΝ/Γ4 στο Χολαργό 
(τηλ. 0106551486) και από τα γραφεία της Διευθύνσεως 
Ναυτικών Έργων του Ν.Κ. στα ΧΑΝΙΑ (τηλ.0821089561), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. έως 12 μ., καταβάλ- 
λοντας το αντίτιμο των 15ευρώ, μέχριτις 2.9.02, μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία μέχρι 30.8.02 και ώρας 11.30 π.μ. 
για έκδοση αδείας εισόδου στο ΓΕΝ, (τηλ. 0106551486). 

7. Τα έξοδα της δημοσιεύσεως βαρύνουν τον Ανάδοχο 
του έργου. 

Χολαργός, 25 Ιουλίου 2002 

Ο Διευθυντής 
Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αριθ.: 122/2002 

Έχοντας υπόψη της: 

1. Τον Ν. 1418/84 περί Δημοσίων Έργων, το Π .Δ. 609/85, 
τον Ν. 2229/94, το Π.Δ. 23/93, ως και τον Ν. 2576/98 με τις 
αριθμ. α) Α17α/08/16/Φ.Ν. 402/10.2.1998 απόφαση του 
ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανάδειξη αναδόχου, β) αριθ. Δ17α/10/ 
65/Φ.Ν. 402/98 2η απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ που περιλαμ¬ 
βάνεται στην Εγκ. 27/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την αριθ. 
Δ17α/05/35/Φ.Ν.402/99 που περιλαμβάνεται στην Εγκ. 
16/99 που αφορούν την σωστή εφαρμογή της διαδικα¬ 
σίας ανάδειξη Αναδόχου κατασκευή Δημ. Έργου. 

2. Τον Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με τον Ν. 2240/94 και με τον Ν. 2940/01, προκηρύσ¬ 
σει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και 
σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση - βελτίω¬ 
ση επαρχ. Οδού από Εθν. Οδό - Κ. Δένδρα - Αναγέννηση - 
Ηράκλεια - Ποντισμένο - Γόνιμο» προϋπολογισμού: 
150.000,00 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Νομαρχιακό πρό¬ 
γραμμα Δημοσίων επενδύσεων 2002 χρηματοδοτούμενο 
από τον ειδικό αναπτυξιακό πόρο. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών 
σπς 28.8.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (χρόνος λή¬ 
ξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. 
(τέρμα Ομονοίας). 

Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός στην 
παραπάνω ημερομηνία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη με 
τους ίδιους όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογι¬ 
σμού» του έργου αφαιρουμένου του Φ.Π.Α, και απευθύ¬ 
νεται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Σερρών. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στα Μ.Ε.ΕΠ. Α2 τάξης και 
άνω για έργα οδοποιίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών στοιχείων και να παραλάβουν τα σχετικά τεύχη του 
διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 
(τέρμα Ομονοίας) αρ. τηλεφώνων (0321) 90537-90506. 

Σέρρες, 19 Ιουλίου 2002 
(Απάτη Νομαρχιακή Επιτροπή) 

-Φ- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΙΛΚΙΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ.: Τ. 5630 οικ. 

1. Από τη Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν/Α Κιλκίς προκη¬ 
ρύσσεται δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής 
δημοπρασίας με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης» για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 
σκευής του έργου «Κεντρικός αγωγός αποχέτευσης Πο- 
λυκάστρου (Ολοκλήρωση εργασιών κεντρικού αγωγού 
όμβριων αποχέτευσης Πολυκάστρου)» συνολικής δαπά¬ 
νης εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια δέκα 
πέντε (174.615) ΕΥΡΩ από τα οποία 26.636,19 ΕΥΡΩ για 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/31.8.94 
(ΦΕΚ 138 Α), το Ν. 2338/95, το Ν. 2372/96, το Ν. 2576/98 
και το Ν. 2940/01 και το Π. Δ/γμα 609/85 «Κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
καθώς και το Π.Δ/γμα 472/85 και της Απόφασης 
ΕΔ2α/01/27ΦΝ/294/18.3.85του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, όπωςτρο- 
ποποιήθηκαν μεταγενέστερα. 

3. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Ν. Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 207, 2ος όρο¬ 
φος, την 21η - Αυγούστου - 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον αρμό¬ 
διας επιτροπής. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Κε¬ 
ντρικής Μακεδονίας 2000 - 2006. Συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με φορέα χρηματοδότησης 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΕ - ΣΑΕΠ 
008/3 - ΚΈ. 2000 ΕΠ,00830015), με διαθέσιμη μέσα στο 
2002 ολόκληρη την απαιτούμενη πίστωση . 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

Α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ, (παλαιός κατάταξης) τάξης Β και Γ για κατηγορία 
Υδραυλικών Έργων καθώς επίσης και τάξης Δ1 και Δ, εφ’ 
όσον έχουν έδρα το Νομό Κιλκίς ή αυτός συμπεριλαμβά- 
νεται στους ορισθέντες δύο γειτονικούς Νομούς. 

Β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ, (παλαιός κατάταξης) τάξης Β, Γ και Δ για κατηγορία 
Η/Μ έργων καθώς επίσης και τάξης Δ, εφ’όσον έχουν 
έδρα το Νομό Κιλκίς ή αυτός συμπεριλαμβάνεται στους 
ορισθέντες δύο γειτονικούς Νομούς. 

Γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ, (νέα κατάταξη Ν. 2940/01) τάξης Α2 και πρώτης για κα¬ 
τηγορία υδραυλικών ή Η/Μ έργων καθώς επίσης και τάξης 
δεύτερης εφ’ όσον έχουν έδρα το Νομό Κιλκίς ή αυτός εί¬ 
ναι ο ορισθείς ως δεύτερος (πληντης έδρας) Νομός. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τις περί κοινοπραξιών ισχύουσες διατάξεις. 

5. Για τη συμμετοχή στην δημοπρασία θα κατατίθεται 
από καθένα που συμμετέχει εγγύηση από 2.960 ΕΥΡΩ 
δηλ. 2% επί της αξίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
23 παρ. 1 του Π.Δ/τος 609/85 και θα απευθύνεται στη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν/Α Κιλκίς. 

6. Κατά την κατάθεση της προσφοράς υποβάλλονται 
από τους διαγωνιζόμενους βεβαιώσεκ εξόφλησης των 
ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικής ενημερότητας 
για τα δημόσια έργα που εκτελούν μόνοι τους ή σε κοινο¬ 
πραξία. 

7. Επίσης υποβάλλονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 
14 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 βεβαιώσεις για το ανε¬ 
κτέλεστο μέρος των εργολαβιών και την καλή, εμπρόθε¬ 
σμη και σύμφωνα ύε το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεση των έργων των οποίων είναι ανάδοχοι, καθώς 
και βεβαιώσεις καταβολής τελών για τα μηχανήματα έρ¬ 
γων. 

8. Πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη δίνονται από την 
Υπηρεσία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 
παραμονή της ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Κιλκίς, 25 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ 

- ♦ - 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αριθ.: 121/2002 

Έχοντας υπόψη της: 

1. Τον Ν. 1418/84 περί Δημοσίων Έργων, το Π .Δ. 609/85, 
τον Ν. 2229/94, το Π.Δ. 23/93, ως και τον Ν. 2576/98 με τις 
αριθμ. α) Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/10.2.1998 απόφαση του 
ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανάδειξη αναδόχου, β) αριθ. 
Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/98 2η απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ που 
περιλαμβάνεται στην Εγκ. 27/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την 
αριθ. Δ17α/05/35/Φ.Ν.402/99 που περιλαμβάνεται στην 
Εγκ. 16/99 που αφορούν την σωστή εφαρμογή της διαδι¬ 
κασίας ανάδειξη Αναδόχου κατασκευή Δημ. Έργου. 

2. Τον Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με τον Ν. 2240/94 και με τον Ν. 2940/01, 

προκηρύσσει δημόσιο μειοδοταοό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης και σύμφωνα με τους όρους της εγκεκρι¬ 
μένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Συντήρηση - βελτίωση επαρχιακών οδών Ν. Πετριτσίου - 
Ροδόπολης και Σιδηροκάστρου Αχλαδοχωρίου» προϋπο¬ 
λογισμού: 120.000,00 €. 

Το έργο χρηματοδοτείτη από το Νομαρχιακό πρόγραμ¬ 
μα Δημοσίων επενδύσεων 2002 χρηματοδοτούμενο από 
τον ειδικό αναπτυξιακό πόρο. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών 
στις 28.8.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (χρόνος λή¬ 
ξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. 
(τέρμα Ομονοίας). 

Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός στην 
παραπάνω ημερομηνία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη με 
τους ίδιους όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 


Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογι¬ 
σμού, του έργου αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και απευθύνε¬ 
ται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Σερρών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στα Μ.Ε.ΕΠ. Α2 τάξης και 
άνω για έργα οδοποιίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών στοιχείων και να παραλάβουν τα σχετικά τεύχη του 
διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 
(τέρμα Ομονοίας) αρ. τηλεφώνων (0321) 90537-90506. 

Σέρρες, 19 Ιουλίου 2002 
(Από τη Νομαρχιακή Επιτροπή) 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αριθ.: 123/2002 

Έχοντας υπόψη της: 

1. Τον Ν. 1418/84 περί Δημοσίων Έργων, το Π.Δ. 609/85, 
τον Ν. 2229/94, το Π.Δ. 23/93, ως και τον Ν. 2576/99 με τις 
αριθμ. Α) Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/10.2.1998 απόφαση του 
ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανάδειξη αναδόχου, β) αριθ. 
Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/98 2η απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ που 
περιλαμβάνεται στην Εγκ. 27/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την 
αριθ. Δ17α/05/35/Φ.Ν.402/99 που περιλαμβάνεται στην 
Εγκ. 16/99 που αφορούν την σωστή εφαρμογή της διαδι¬ 
κασίας ανάδειξη Αναδόχου κατασκευή Δημ. Έργου. 

2. Τον Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με τον Ν. 2240/94 και με τον Ν. 2940/01. 

προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης και σύμφωνα με τους όρουςτης εγκεκριμένης με¬ 
λέτης για την ανάδειξη αναδόχουτου έργου: «Συντήρηση 
- βελτίωση επαρχιακών οδών Σέρρες - Νιγρίτα - Νιγρίτα 
Στρυμονικό» προϋπολογισμού: 150.000,00€. 

Το έργο χρηματοδοτείτιι από το Νομαρχιακό πρόγραμ¬ 
μα Δημοσίων επενδύσεων 2002 χρηματοδοτούμενο από 
τον ειδικό αναπτυξιακό πόρο. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών 
στις 28.8.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (χρόνος λή¬ 
ξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. 
(τέρμα Ομονοίας). 

Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός στην 
παραπάνω ημερομηνία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη με 
τους ίδιους όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογι¬ 
σμού, του έργου αφαιρουμένου του Φ.Π.Α και απευθύνε¬ 
ται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Σερρών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στα Μ.Ε.ΕΠ. Α2 τάξης και 
άνω για έργα οδοποιίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών στοιχείων και να παραλάβουν τα σχετικά τεύχη του 
διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 
(τέρμα Ομονοίας) αρ. τηλεφώνων (0321) 90537-90506. 

Σέρρες, 19 Ιουλίου 2002 
(Από τη Νομαρχιακή Επιτροπή) 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 

Αριθ. 708 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάν¬ 
θης, διακηρύσσει ότι δημοπρατείται σε μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επί μέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», για το έργο «Έργα 
υποδομής οικιστικής μονάδας Ξάνθης» Εργολαβία «Κατα¬ 
σκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων 
στον οικισμό Παλιννοστούντων», Προϋπολογισμού 924.430 
ΕυΐΌ+166.397,40 ΕυΐΌ (Φ.ΠΑ.) σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 
όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2229/94,2338/95,2576/98 
και 2940/01, τους Ν. 2218/94,2372/96τις διατάξεις των Π.Δ. 
472/85, 609/85.286/94,368/94, 218/99, 23/93, 402/96, και 
378/87, τις αποφάσεις Δ17α/08/16/ΦΝ402/98, Δ17α/05/35/ 
ΦΝ 402/99, Δ17α/10/65/ΦΝ 402/98 και Δ17α/05/42/ΦΝ 
402/00 και τις εγκυκλίους Ε23/2000, Ε22/2001, Ε32/2001, 
Ε37/2001 και 36/2001. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 21.8.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στα Γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Ξάνθης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, Δεύτερης τάξης (Δ ατομι¬ 
κή τάξη) και άνω για έργα Υδραυλικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εγγύηση 
συμμετοχής 18.500 Ευτο που θα απευθύνεται προς την 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης, 
και δήλωση του Ν. 1599/86 για τις εν ενεργεία εργολαβίες 
τους, καθώς και όσα προβλέπονται με τον Ν. 2229/94. 

Πληροφορίες: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Απο¬ 
χέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ) (Τηλ-05410-72100 και 
05410-22241) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τεύχη θα 
διατίθενται στους ενδιαφερομένους μέχρι και 19/8/2002 
μέχρι τις 1.30 μμ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας Περίληψης Δια¬ 
κήρυξης Δημοπρασίας, βαρύνουν τον ανάδοχο του έρ¬ 
γου. 

Ξάνθη, 26 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 

Αριθ. 709 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάν¬ 
θης, διακηρύσσει ότι δημοπρατείται σε μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 
του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», για το 
έργο «Έργα υποδομής οικιστικής μονάδας Ξάνθης» Ερ¬ 
γολαβία «Κατασκευή δικτύου υδροδότησης και δικτύου 
αποχέτευσης όμβριων στον οικισμό Παλιννοστούντων». 

Προϋπολογισμού 1.115.190 Ευρώ + 200.734,20 Ευρώ 
(Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθη¬ 


κε με τους Ν. 2229/94,2338/95,2576/98 και 2940/01, τους 
Ν. 2218/94,2372/96τις διατάξεις των Π.Δ. 472/85,609/85, 
286/94,368/94,218/99,23/93,402/96, και 378/87, τις απο¬ 
φάσεις Δ17α/08/16/ΦΝ402/98, Δ17α/05/35/ΦΝ 402/99, 
Δ17 α/10/65/ΦΝ 402/98 και Δ17 α/05/42/ΦΝ 402/00 και τις 
εγκυκλίους Ε23/2000, Ε22/2001, Ε32/2001, Ε37/2001 και 
36/2001. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28.8.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στα Γ ραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Ξανθής ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, Δεύτερης τάξης (Δ ατομι¬ 
κή τάξη) και άνω για έργα Υδραυλικά, και ταυτοχρόνως 
στην Άλφα Δύο (Β') τάξη και άνω έργα Ηλεκτρομηχανο- 
λογικά, καθώς και κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων εγγεγραμμένες στην Δεύτερης τάξης (Δ ατομική 
τάξη) και άνω για έργα Υδραυλικά, με εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στην Άλφα Δύο (Β1) τάξη και 
άνω έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εγγύηση 
συμμετοχής 22.310 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται προς την 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης, 
και δήλωση του Ν. 1599/86 για τις εν ενεργεία εργολαβίες 
τους, καθώς και όσα προβλέπονται με τον Ν. 2229/94. 

Πληροφορίες: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Απο¬ 
χέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ) (Τηλ 05410-72100 και 
05410-22241) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τεύχη θα 
διατίθενται στους ενδιαφερομένους μέχρι και 26.8.2002 
μέχρι τις 1.30 μμ. 

Τα έξοδα δημοσίευσηςτης παρούσας Περίληψης Διακή¬ 
ρυξης Δημοπρασίας, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Ξάνθη, 26 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 

Αριθ. 710 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάν¬ 
θης, διακηρύσσει ότι δημοπρατείται σε μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 
του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», για το 
έργο «Έργα υποδομής οικιστικής μονάδας Ξάνθης». 

Εργολαβία «Διευθέτηση χειμάρρου στον οικισμό Παλιν- 
νοστούντων». 

Προϋπολογισμού 440.200,00 ΕΥΡΩ + 79.236,00 ΕΥΡΩ 
(Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθη¬ 
κε με τους Ν. 2229/94,2338/95,2576/98 και 2940/01, τους 
Ν. 2218/94,2372/96τις διατάξεις των Π.Δ. 472/85,609/85, 
286/94, 368/94, 218/99, 23/93, 402/96, και 378/87 τις απο¬ 
φάσεις Δ17α/08/16/ΦΝ402/98, Δ17 α/05/35/ΦΝ402/99, 
Δ17 α/10/65/ΦΝ 402/98 και Δ17 α/05/42/ΦΝ 402/00 και τις 
εγκυκλίους Ε23/2000, Ε22/2001, Ε32/2001, Ε 37/2001 και 
36/2001. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 4.9.2002 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα 
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Γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέ¬ 
τευσης Ξάνθης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, Πρώτηςτάξης (Γ'τάξη) και 
άνω για έργα Υδραυλικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εγγύηση 
συμμετοχής 8.810 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς την 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης, 
και δήλωση του Ν. 1599/86 για τις εν ενεργεία εργολαβίες 
τους, καθώς και όσα προβλέπονται με τον Ν. 2229/94. 

Πληροφορίες: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Απο¬ 
χέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ) (Τηλ. 05410-72100 και 
05410-22241) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τεύχη θα 
διατίθενται στους ενδιαφερομένους μέχρι και 2.9.2002 
μέχρι τις 1.30 μμ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας Περίληψης Διακή¬ 
ρυξης Δημοπρασίας, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Ξάνθη, 26 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. ΟΙΚ. 8404 

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: 

1. Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για τη μεταφοράτων μαθητών 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκττ/σης Νομού Τρικάλων για το σχο¬ 
λικό έτος 2002 - 2003. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο 102 του Νομαρ¬ 
χιακού Καταστήματος απάτην αρμόδια Επιτροπή στις 13 
Αυγούστου 2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 - 10.00 π.μ. 

3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
κριθεί ασύμφορος θα επαναληφθεί στις 20.8.2002, ημέρα 
Τρίτη, στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες. 

4. Οι όροι του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στη διακή¬ 
ρυξη που βρίσκεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρι¬ 
κάλων (γραφείο 126, τηλ. 0431 -46126&ΐαχ0431 -46115) 
και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφο¬ 
ρίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τρίκαλα, 26 Ιουλίου 2002 
Ο Πρόεδρος 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΑΜΑΝΗΣ 

Αριθ. 2760 

Ο Δήμαρχος ΑΜΑΝΗΣ ΧΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και έκ¬ 
πτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών 
του τιμολογίου της μελέτης χωρίς όριο (άρθρο 6 του Π.Δ. 
609/85) για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση αγροτι¬ 
κού ιατρείου Κουρουνίων Δήμου Αμανής». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 161.019,10 ΕΥΡΩ χωρίς τον 


Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις 
του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Δημοτικούς Πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κστάστη- 
μητου Δήμου Αμανής (έδρα Βολισσός) την 14η του μήνα 
Αυγούστου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση αγόνου της δημοπρασίας αυτή θα επα¬ 
ναληφθεί την 21η του μήνα Αυγούστου του έτους 2002 
ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

Στον διαγωνισμό γίνονται Δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξεως και άνω για έργα «ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ» και όλων των τάξεων για έργα «ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ και στα νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα με την παρ. 9 άρθρο 16του Ν. 1418/84. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
3.225,00 ΕΥΡΩ και κατατίθεται με μορφή γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ ή με 
μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης και στοιχεία της με¬ 
λέτης υπάρχουν στα γραφεία του Δήμου Αμανής, (αρμό¬ 
διος Σγούτας τηλ 0274 0 21208), όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Βολισσός, 25 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
(Υπογραφή) 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΓΛΙ ΑΣ 

Αριθ. 47/7 

Η Δήμαρχος ΤΡΙΓΛΙΑΣ προκηρύσσει τη διενέργεια ανοι¬ 
χτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές με σύ¬ 
στημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης, άρθρο 7 Π.Δ. 609/85 για την εκτέλεση του έργου: 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. 
Ν. ΤΕΝΕΔΟΥ ΘΕΣΗ "ΚΑΜΠΟΣ"». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε 43.600,64 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, 
το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔ. ΠΟΡΟΥΣ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δήμο Τρίγλιας την 28.8.2002 
ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης επίδοσης προσφορών 
10:00 και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 11:00, πα¬ 
ρουσία της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Α'τάξης και άνω για 
εξειδικευμένες εργασίες γεωτρήσεων. 

Επίσης οι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ. Ε. 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ. 9 αρθρ. 16 του Ν. 
1418/84 καθώς και εξειδικευμένες επιχειρήσεις Α, τάξης 
για εργασίες γεωτρήσεων. 

Κοινοπραξίες επιχειρήσεων της ίδιας κατηγορίας δεν 
γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό 2%του επί του 
προϋπολογισμού δηλαδή σε 873 ΕΥΡΩ και κατατίθεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Τρίγλιας καιτηςΤΥΔΚτης Νομαρχίας 
Χαλκιδικής από τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη θα δίδονται μόνο απότηνΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής 
στον Πολύγυρο. 

Ν. Τριγλιά, 25 Ιουλίου 2002 
Η Δήμαρχος 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ 
-Φ- 

(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 

Αριθ. 1530 

Ο Δήμαρχος Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας διακηρύσσει 
ότι: 

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και με σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 6 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το Ν. 2229/94, τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2238/ 
95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 1418/84, 
και το Ν. 2229/94, ως επίσης και των Διαταγμάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του 
Ν. 1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δη- 
μοπρατήσεωςτου έργου, ήτοιτο Π.Δ. 23/93 και 85/95, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανά¬ 
πλαση φυσικών πηγών "Μοσχολή" και πλακόστρωση μο¬ 
νοπατιού στο κέντρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Μο- 
ναστηρακίου» προϋπολογισμού 56.050,00 ΕΥΡΩ (με 
Φ.Π.Α. 18%) και υπάρχουσα πίστωση 44.020,00 ΕΥΡΩ η 
οποία προέρχεται από δάνειο από το Ταμείο Παρακατα¬ 
θηκών και Δανείων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα έδρα 
του Δήμου Αγράφων στις 28 του μήνα Αυγούστου του 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 11:00 π.μ. 

Εγγύηση συμμετοχής 950,00 ΕΥΡΩ η οποία απευθύνε¬ 
ται προς τσν Δήμο Αγράφων. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου πέντε (5) μήνες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή Δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω πρωτοκόλλου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης ΑΙ' (Α' παλαιό) 
και άνω, και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρ¬ 
θρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.85 για 
έργα οδοποιίας όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ. 9 
του άρθρου 16του Ν. 1418/84. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Δ.Κ.Κ. του Ν. 1418/84 του Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της δημοπράτησης, της μελέτης και να προμηθευ¬ 
τούν τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου 


Αγράφων (τηλ. 0737-93276 & 93333) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που αποβεί άγονος ή ασύμφορος η δη¬ 
μοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 
ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους 
όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2741/99. 

Άγραφα, 24 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΟΣ 

-Φ- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 

Αριθ. 1529 

Ο Δήμαρχος Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας διακηρύσσει 
ότι: 

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 6 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μετοΝ. 2229/94, τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2238/ 
95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνειτο Ν. 1418/84, και 
το Ν. 2229/94, ως επίσης και των Διαταγμάτων και Υπουρ¬ 
γικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 
1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημο- 
πρατήσεωςτου έργου, ήτοιτο Π.Δ. 23/93 και 85/95, γιατην 
ανάδειξη αναδόχου γιατην εκτέλεση του έργου «Ανάπλα¬ 
ση Πλατείας Αγίου Γεωργίου και πλακόστρωση κεντρικού 
δρόμου Δημοτικού Διαμερίσματος Αγράφων» προϋπολο¬ 
γισμού 350.460,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 18%) και υπάρχουσα 
πίστωση 258.254,00 ΕΥΡΩ η οποία προέρχεται από δάνειο 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα έδρα 
του Δήμου Αγράφων στις 28 του μήνα Αυγούστου του 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 11:00 π.μ. 

Εγγύηση συμμετοχής 5.940,00 ΕΥΡΩ η οποία απευθύ¬ 
νεται προς τσν Δήμο Αγράφων. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου εννέα (9) μήνες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή Δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω πρωτοκόλλου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Α2' (Β' παλαιό) 
και άνω, και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρ¬ 
θρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.85 για 
έργα οδοποιίας όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ. 9 
του άρθρου 16του Ν. 1418/84. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Δ.Κ.Κ. του Ν. 1418/84 του Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της δημοπράτησης, της μελέτης και να προμηθευ- 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


4687 


χούντα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου 
Αγράφων (τηλ. 0737-93276 & 93333) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που αποβεί άγονος ή ασύμφορος η δη¬ 
μοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 
ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους 
όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2741/99. 

Άγραφα, 24 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Αριθ. 20024087/Φ.335 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: 

Την 5η Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 00 (ώρα 
λήξης, παράδοση προσφορών και έναρξη αποσφράγι¬ 
σης), θα διενεργηθεί στο κτίριο του Πανεπιστημίου Πει¬ 
ραιώς (οδός Καραολή και Δημητρίου 80 - Πειραιάς, 3ος 
όροφος, αίθουσα 306), δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός 
με κρητήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά 
για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στη Βι¬ 
βλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς συνολικού προϋ¬ 
πολογισμού σε Ευρώ 39.400 συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 18% σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20024087/Φ 335/ 
19.7.2002 Διακήρυξη. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το 
Β' Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ./Γ.Κ.Γ.Σ. (Υποπρόγραμμα 3, Μέτρο 2.1, 
Ενέργεια 2.1.3, Έργο "Ενίσχυση και εμπλουτισμός Βι¬ 
βλιοθήκης Πανεπιστημίου Πειραιά"). 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προ¬ 
σφορών θα ανακοινωθεί εγγράφως. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνο¬ 
νται κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρα από 8.00 μέχρι 
14.00) από το οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου, 4ος 
όροφος (γραφείο 423), Καραολή και Δημητρίου 80 - Πει¬ 
ραιάς, τηλ 0104142371,0104142241. 

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο. 

Πειραιάς, 19 Ιουλίου 2002 
Ο Πρύτανης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΜ. ΜΠΕΝΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής 
Αυτ/σης Κοζάνης (Δ.Τ.Υ.Ν.Α) διακηρύττει ότι την 4η Σε¬ 
πτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη πα- 
ραδόσεως προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσεως (Διοι¬ 
κητήριο 3ος όροφος), θα διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός με σύστημα δημοπρασίας το με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης για το έργο "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης 
στο Δ.Δ. Μεσοβούνου του Δήμου Βερμίου". 


Προϋπολογισμού δραχμών 43.856,91 € με Φ.Π.Α. 

Δεκτές γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Α1 
(Α') Τάξεως και άνω για έργα Γεωτρήσεων. 

Κατηγορία έργου β σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17α/10/ 
65/Φ.Ν. 402/98. 

Γιατη συμπλήρωση των προσφορών ναληφθεί υπόψιν 
η υπ’αριθμ. Δ17α/07/37/Φ. Ν. 402/2000 Υπ. Απόφαση σε 
εφαρμογή του Ν. 2576/98. 

Εγγύηση συμμετοχής 743,34 € δηλαδή 2% του προϋ¬ 
πολογισμού μελέτης προς την Δ/νση Οικονομικών Υπη¬ 
ρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κοζάνης. 

Οι Εργολάβοι Δημοσίων Έργων πρέπει να προσκομί¬ 
σουν δήλωση του Ν .Δ. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος 
των εν ενεργεία εργολαβιών τους σύμφωνα με το άρθρο 
5 Απόφαση ΕΔ2α/01/27/85 εις εκτέλεση της παραγρ. 7 
του άρθρου 16του Ν. 1418/84. Καθώς και βεβαίωση πλη¬ 
ρωμής χρήσης Μηχ/των Έργων (ΜΕ) σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 20 του Ν. 2052/1992 και το υπ’ αριθμ. Δ13ε/0/312/ 
12.1.96 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. 

Το αναφερόμενο έργο χρηματοδοτείται από το ΚΑΠ. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θαπαραδίδονται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την διεξα¬ 
γωγή του διαγωνισμού. 

Κοζάνη, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της ΝΈ. Κοζάνης κ.α.α. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτ/ 
σης Κοζάνης (Δ.Τ.Υ.Ν.Α) διακηρύττει ότι την 4η Σεπτεμ¬ 
βρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη παρα- 
δόσεως προσφορών) στα Γ ραφεία της Δ/νσεως (Διοικη¬ 
τήριο 3ος όροφος), θα διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός με σύστημα δημοπρασίας το με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης για το έργο "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης 
στο Δ.Δ. Κομνηνώντου Δήμου Βερμίου". 

Προϋπολογισμού δραχμών 41.120,36 € με Φ.Π.Α. Δε¬ 
κτές γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ ΕΕΠ Α1 (Α')Τά- 
ξεως και άνω για έργα Γ εωτρήσεων. 

Κατηγορία έργου β σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17α/10/ 
65/Φ. Ν. 402/98. 

Για τη συμπλήρωση των προσφορών να ληφθεί υπόψιν 
η υπ’ αριθμ. Δ17α/07/37/Φ.Ν. 402/2000 Υπ. Απόφαση σε 
εφαρμογή του Ν. 2576/98. 

Εγγύηση συμμετοχής 696,96 € δηλαδή 2% του προϋ¬ 
πολογισμού μελέτης προς την Δ/νση Οικονομικών Υπη¬ 
ρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κοζάνης. 

Οι Εργολάβοι Δημοσίων Έργων πρέπει να προσκομί¬ 
σουν δήλωση του Ν .Δ. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος 
των εν ενεργεία εργολαβιών τους σύμφωνα με το άρθρο 
5 Απόφαση ΕΔ2α/01/27/85 εις εκτέλεση της παραγρ. 7 
του άρθρου 16του Ν. 1418/84. Καθώς και βεβαίωση πλη¬ 
ρωμής χρήσης Μηχ/των Έργων (ΜΕ) σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 20 του Ν. 2052/1992 και το υπ’ αριθμ. Δ13ε/0/312/ 
12.1.96 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. -Γ.Γ.Δ.Ε. 

Το αναφερόμενο έργο χρηματοδοτείται από το ΚΑΠ. 
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Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραδίδονται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την διεξα¬ 
γωγή του διαγωνισμού. 

Κοζάνη, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. Κοζάνης κ.α.α. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής 
Αυτ/σης Κοζάνης (Δ.Τ.Υ.Ν.Α) διακηρύττει ότι την 28η Αυ- 
γούστου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη πα- 
ραδόσεως προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσεως (Διοι¬ 
κητήριο 3ος όροφος), θα διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός με σύστημα δημοπρασίας την προσφορά επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης καθ’ομάδες τιμών, με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για 
το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ στην περιοχή 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ». 

Προϋπολογισμού δραχμών 775.000 € με Φ.Π.Α. 

Δεκτές γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ 1ης 
(Γ) τάξεως και άνω για έργα οικοδομικά και Α2 (Β')τάξεως 
και άνω για έργα Η/Μ ή εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ 
σε Κ/Ξ 1ης (Γ) τάξεως και άνω για έργα οικοδομικά με Α2 
(Β') τάξεως και άνω για έργα Η/Μ. 

Κατηγορία έργου δ σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17α/10/ 
65/Φ. Ν. 402/98. 

Για τη συμπλήρωση των προσφορών να ληφθεί υπόψιν 
η υπ’αριθμ. Δ17α/07/37/Φ.Ν. 402/2000 Υπ. Απόφαση σε 
εφαρμογή του Ν. 2576/98. 

Εγγύηση συμμετοχής 15.620 € δηλαδή 2% του προϋ¬ 
πολογισμού μελέτης προς την Δ/νση Οικονομικών Υπη¬ 
ρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κοζάνης. 

Οι Εργολάβοι Δημοσίων Έργων πρέπει να προσκομί¬ 
σουν δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος 
των εν ενεργεία εργολαβιών τους σύμφωνα με το άρθρο 
5 Απόφαση ΕΔ2α/01/27/85 εις εκτέλεση της παραγρ. 7 
του άρθρου 16του Ν. 1418/84. Καθώς και βεβαίωση πλη¬ 
ρωμής χρήσης Μηχ/των Έργων (ΜΕ) σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 20 του Ν. 2052/1992 και το υπ’αριθμ.Δ13ε/0/312/ 
12.1.96 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. Ισχύει η δια¬ 
δικασία του Νόμου 3021/19.6.2002. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΈ. (ΕΤ- 
ΠΑ) και 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Τα τεύχη της δημοπρασίας θα παραδίδονται μέχρι τρεις 
(3) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

Κοζάνη, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. Κοζάνης κ.α.α. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής 
Αυτ/σης Κοζάνης (Δ.Τ.Υ.Ν.Α) διακηρύττει ότι την 28η Αυ- 
γούστου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη πα- 
ραδόσεως προσφορών) στα Γ ραφεία της Δ/νσεως (Διοι¬ 


κητήριο 3ος όροφος), θα διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός με σύστημα δημοπρασίας την προσφορά επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης καθ’ομάδες τιμών, με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για το 
έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ στην περιοχή Κόμ¬ 
βος - Πανόραμα ΚΟΖΑΝΗΣ». 

Προϋπολογισμού δραχμών 781.000 € με Φ.Π.Α. 

Δεκτές γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ 1ης 
(Γ) τάξεως και άνω για έργα οικοδομικά και Α2 (Β') τάξε¬ 
ως και άνω για έργα Η/Μ ή εργοληπτικές επιχειρήσεις 
ΜΕΕΠ σε Κ/Ξ 1ης (Γ) τάξεως και άνω για έργα οικοδομι¬ 
κά με Α2 (Β') τάξε ως και άνω για έργα Η/Μ. 

Κατηγορία έργου δ σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17α/10/ 
65/Φ. Ν. 402/98. 

Για τη συμπλήρωση των προσφορών να ληφθεί υπόψιν 
η υπ’αριθμ. Δ17α/07/37/Φ. Ν. 402/2000 Υπ. Απόφαση σε 
εφαρμογή του Ν. 2576/98. 

Εγγύηση συμμετοχής 15.620 € δηλαδή 2% του προϋ¬ 
πολογισμού μελέτης προς την Δ/νση Οικονομικών Υπη¬ 
ρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κοζάνης. 

Οι Εργολάβοι Δημοσίων Έργων πρέπει να προσκομί¬ 
σουν δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος 
των εν ενεργεία εργολαβιών τους σύμφωνα με το άρθρο 
5 Απόφαση ΕΔ2α/01/27/85 εις εκτέλεση της παραγρ. 7 
του άρθρου 16του Ν. 1418/84. Καθώς και βεβαίωση πλη¬ 
ρωμής χρήσης Μηχ/των Έργων (ΜΕ) σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 20 του Ν. 2052/1992 και το υπ’αριθμ.Δ13ε/0/312/ 
12.1.96 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. 

Ισχύει η διαδικασία του Νόμου 3021/19.6.2002. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΈ. (ΕΤ- 
ΠΑ) και 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Τατεύχη της δημοπρασίας θα παραδίδονται μέχρι τρεις 
(3) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

Κοζάνη, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. Κοζάνης κ.α.α. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
-Φ- 

(23) 

Ο.Τ.Ε.Α.Ε. 

ΤΗΛ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΗΛ. ΔΙΑΜ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Το Τ.Δ. Πρέβεζας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με 
το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγρ. 4α του 
Κανονισμού Εκτέλεσης Έργων Ο.Τ.Ε. και του άρθρου 6 
των Ειδικών Διατάξεών του, για την ανάδειξη μειοδό- 
τριας, εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: «Ποι¬ 
οτική Αναβάθμιση Δικτύου Κ/Υ 102 Α/Κ Λυγιάς & Κ/Υ 201 - 
023 301 303 Α/Κ Μεσοποτάμου», δαπάνης κατά την μελέ¬ 
τη 52.744,39 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. 

Στο συμβατικό αντικείμενο έχειπεριληφθεί και ποσό ίσο 
με το 15% της συμβατικής δαπάνης για απρόβλεπτες ερ¬ 
γασίες. 

Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από τις δια¬ 
τάξεις του Κανονισμού και ορίζονται στην διακήρυξη και 
λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου αυτού. 

Η αποδοχή ισχύος των παραπάνω διατάξεων» αποτελεί 
απαραίτητο όρο για το παραδεκτό της προσφοράς. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Τ.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12.8.2002 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και από ώρα 12.00’ έως 12.30’ μ.μ. (ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία: 
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Α. Στα Γραφεία του Τεχνικό Τμήμα Πρέβεζας (4ο χλμ. 
Λεωφ. Ιωαννίνων) 

Β. Στα Γ ραφεία του Τεχνικό Τμήμα Άρτας Πλατεία Εθνι¬ 
κής Αντίστασης 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που είναι γραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Α.1 - Α.2 - 1η, τά¬ 
ξης για έργα οδοποιίας, ή υδραυλικά, ή οικοδομική ή Α1 - 
Α.2 - 1η, τάξης για έργα ηλεκτρομηχανολογικά. 

Τα τεύχη και σχέδια της μελέτης διανέμονται στα γρα¬ 
φεία Ο.Τ.Ε.: 

α) ΠΡΕΒΕΖΑ. Τεχνικό Τμήμα 4ο χλμ. Λ. Ιωαννίνων 

β) ΑΡΤΑ. Τεχνικό Τμήμα Πλατεία Εθν. Αντίστασης 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις ενδιαφερόμενες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις ή σε εξουσιοδοτημένους εκπρο¬ 
σώπους των μέχρι και την 9.8.2002 αφού καταβάλλουν το 
ποσό των 44,02 ΕΥΡΩ + 18% Φ.Π.Α. υπέρ του Ο.Τ.Ε. 
στους λογαριασμούς 75-11.00-0000 και 54.00.40.0018 
αντίστοιχα στα Ταμεία του Ο.Τ.Ε.: 

1) Τηλέπ. Εμπορικό Κατάστημα Πρέβεζας Κ. Καριωτά- 
κη 14. 

2) Τηλέπ. Εμπορικό Κατάστημα Άρτας Πλατεία Εθν. 
Αντίστασης 

Εγγύηση συμμετοχής 2%του Προϋπολογισμού Υπηρε¬ 
σίας δηλ. 1.054,89 ΕΥΡΩ 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Ο.Τ.Ε. 

Πρέβεζα, 25 Ιουλίου 2002 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τηλεπ. Διαμ. Πρέβεζας 
Μ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 
-♦- 

(24) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΤΕΑΣ 

Αριθ.2128 

Ο Δήμαρχος Ιτέας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές κατά το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες εργασιών και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85), του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκαν και συ¬ 
μπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94, για την ανάδειξη εργολά¬ 
βου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΨΑΛΗ 
ΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ» προϋπολογισμού 20.300 € συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α3.096,61 €, των αναθεωρήσε¬ 
ων 927,03 €&των απροβλέπτων 2.123,00 €. Τα ποσοστά 
στον προϋπολογισμό προσφοράς καθορίζονται και προ- 
σφέρονται σε ακέραιο αριθμό €. Το έργο χρηματοδοτεί¬ 
ται με πίστωση 17.608,22 € από ΣΑΤΑ 2002. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 
παρ. 1 του Ν. 2940/2001 στα γραφεία του Δήμου Ιτέας, 
Ηλ. Τρίγκα 47, Τ.Κ. 33200, την 21 Αυγούστου 2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση αποτυχίας της δημοπρασίας το έργο θα 
επαναδημοπρατηθεί την επόμενη Τετάρτη 28.8.2002 
στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

Στη δημοπρασία για υποβολή προσφοράς γίνονται δε¬ 
κτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ 
κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων τουλάχιστον Α' τάξης και 
Άνω ή Α1 της νέας κατηγορίας για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ κα¬ 
θώς και κάτοχοι εμπειροτεχνικών πτυχίων εγγεγραμμένοι 
στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

Ο ανάδοχος του έργου θα ανακηρυχθεί σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται από το Ν. 2576/9.2.98. 


Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋ¬ 
πολογισμού του έργου, δηλαδή ποσό 350,00 € και παρέ¬ 
χεται με εγγυητική επιστολή συντεταγμένη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και του άρθρου 27 
παρ. 6 του Π.Δ. 609/85, θα έχει ισχύ τουλάχιστον 90 ημέ¬ 
ρες και θα απευθύνεται στο Δήμο Ιτέας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα τεύχη του 
διαγωνισμού από τον Δήμο Ιτέας στο τηλ. 0265/32.033, 
32.345 και ΕΑΧ 0265/32.756 απότηντεχνική υπηρεσία κα¬ 
τά τις εργάσιμες ώρες, αρμόδιος Παναγιώτης Κακκανάς. 

Σε περίπτωση που βρεθούν περισσότεροι του ενός με 
το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με¬ 
ταξύ των με κλήρωση. 

Ιτέα, 26 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΛΑΪΟΣ 
-♦- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 

Αριθ. 2371 

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΚΥΠΡΙΝΟΥ 

Προκηρύσσει ανοικτή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ δημοπρασία με 
το σύστημα «Προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης» (άρθρο 7 Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 218/1999 σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1418/1934 «περί Δημοσίων Έργων και 
ρυθμίσεων θεμάτων» και του Ν.Δ. 2229/94 και των εκτε¬ 
λεστικών του Π.Δ. 472/85 και την αριθ. Δ17α/05/35/Φ.Ν. 
402/99 καιΔ17α/07/35/Φ.Ν. 609/85 (άρθρο 8) και 171/1887 
καθώς και τις διατάξεις των Π .Δ/των 28/80 και 76/85 σε ότι 
αφορά το αποφαινόμενα όργανα και το Ν. 2576/98 για την 
επιλογή εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή 
του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗ¬ 
ΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ». 

Ο Προϋπ/σμός των εργασιών που δημοπρατούνται εί¬ 
ναι 383.702,00 ΕΥΡΩ και είναι χρηματοδοτούμενο από το 
πρόγραμμα ΕΠΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα10.30 11.00 (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου ΚΥΠΡΙΝΟΥ μπροστά στην 
Αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί 
θα επαναληφθεί στις 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ημέρα ΤΕΤΑΡ¬ 
ΤΗ και ώρα 10.30 - 11.00 π.μ. με τους ίδιους ακριβώς 
όρους και την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στα Μ.Ε.Ε τάξης Γ έως και ΣΤ' εντός νο¬ 
μού για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και κάτοχοι παλαιών ερ¬ 
γοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάχθηκαν αυτοδίκαια 
στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με τον 
Ν. 1418/84 (άρθρο 16 παρ. 9) σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και τους όρους της παρούσης και του Νόμου 
2576/98, ως και εμπειροτέχνες αντίστοιχης κατηγορίας. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι πέντε (5) 
μήνες. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
στο ποσό 7.675,00 ΕΥΡΩ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ΤΥΔΚ 
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τηλέφωνο 05510-88959 Μαρτίνη Δημοσθένη και από το 
Δήμο Κυπρίνου τηλ. 05560-22206. 

Κυπρίνος, 25 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΑΛΤΣΙΔΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Αριθ. 37712/8 

Προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέ¬ 
λεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩ¬ 
ΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 122.000 €, 
σύμφωνα μετο άρθροβτου Π.Δ. 609/85, μεσύστημαπρο- 
σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις εργασίες του 
προϋπολογισμού μελέτης, που θα εκφράζεται σε ακέραι¬ 
ες μονάδες επί τοις εκατό. Δεν γίνονται δεκτές μηδενικές 
ή αρνητικές εκπτώσεις. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, καθώς και οι εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 15 & 16 του 
Ν. 1418/85 μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους 
από το άρθρο 4του Ν. 2229/94. Ακόμη γίνονται δεκτές και 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που καλύ¬ 
πτουν την παραπάνω κατηγορία έργου και τάξη πτυχίου 
και το όριο του προϋπολογισμού εργασιών. Γίνονται επί¬ 
σης δεκτές κοινοπραξίες του άρθρου 1 του Π.Δ. 285/97. 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύ μφωνα με τις διατάξεις 
των Ν. 1416/84, 1418/84, 2229/94, 2307/95, 2372/96, 
2576/98, τα Π.Δ. 171/87, 410/95, 402/96, 609/85, 286/94, 
323/89, 210/97. 2940/01 και τις σχετικές εγκυκλίους. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2.068 € 
(2%του προϋπολογισμού εργασιών της μελέτης). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 
2002 και ώρα 10:30 π.μ. έως 11.00 π.μ. στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο, Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα. 

Πληροφορίες για τη μελέτη, τη διακήρυξη κ.λ.π. δίδονται 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Μαντζαγριωτάκη76, 
Καλλιθέα τηλ. 9573150 εσ. 199) καθημερινά τις εργάσιμες 
ημέρες από τις 8:30 έως τις 14:30 μέχρι την προηγούμενη 
του διαγωνισμού. Την ημέρα διεξαγωγής του διαγωγισμού 
δεν θα δίδονται τεύχη ούτε έντυπα προσφοράς. 

Καλλιθέα, 26 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

Κ. ΑΣΚΟΥΝ ΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. 995 

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ¬ 
σαλονίκης επαναπροκηρύσσειτακτικό δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατα- 
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άπο¬ 
ψης προσφορά, για την προμήθεια φασματογράφου 


μάζας και αέριου χρωματογράφου για τις ανάγκες του 
Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων 
του Α.Π.Θ. στην Κοζάνη Προϋπολογισμός: 183.580 ΕυΒΟ 
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) του Π.Δ.Ε. 

Υποβολή προσφορών μέχρι 10.9.2002 στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος 
κτιρίου Διοικήσεως, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης 
τηλ.0310 996903). 

Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου 
της Τεχνικής Προσφοράς θα γίνει στις 10.9.2002 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. δημόσια ενώπιον αρμόδιας Επι¬ 
τροπής στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. 

Τιμή τεύχους διακήρυξης: 3 € 

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2002 

Ο Αντιπρύτανης 
I. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(28) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ε.Υ.Δ.Ε.Κ. 

Η ΕΥΔΕΚ της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. ΕΥΔΕΚ/ΘΙΚ/635/23.7.2002 απόφαση του ΥΠΕΧΩ¬ 
ΔΕ, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη του αναδό- 
χου του έργου «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟ¬ 
ΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Δ' ΚΑΙ Ε' ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ), ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ¬ 
ΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗ ΜΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤ¬ 
ΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΛΥ¬ 
ΜΠΙΑΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 3.444.000,00 
€, έκτων οποίων 525.355,93 € για Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με το σύστημα προσφο¬ 
ράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σύμφωνα μετο άρθρο 7του Π.Δ. 609/85. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
στα γραφεία της ΕΥΔΕΚ στην Αθήνα οδός Βατατζή 37 
Τ.Κ. 11472. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. ως εξής: 

α. Εφόσον η έδρα των εργοληπτικών επιχειρήσεων βρί¬ 
σκεται στον Νομό Αττικής, θα πρέπει να ανήκουν στην τά¬ 
ξη Ε' ή ΣΤ' ή Ζ' για την κατηγορία οικοδομικών έργων και 
στην τάξη ΔΙ' ή Δ' ή Ε' ή ΣΤ' ή Ζ' για την κατηγορία ηλε- 
κτρομηχανολογικών έργων. 

β. Εφόσον στους δύο δηλωθέντες γειτονικούς Νομούς 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων περιλαμβάνεται και ο Νο¬ 
μός Αττικής, θα πρέπει να ανήκουν στηντάξη Ε' ή ΣΤ ή Ζ'για 
την κατηγορία οικοδομικών έργων και στηντάξη ΔΙ' ή Δ' ή 
Ε' ή ΣΤ' για την κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 

γ. Στις λοιπές περιπτώσεις εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων, θα πρέπει να ανήκουν στηντάξη Ε'ή ΣΤ'για την κατη¬ 
γορία οικοδομικών έργων και στηντάξη ΔΙ'ή Δ'ή Ε'για την 
κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 

Πέραν των καλουμένων ημεδαπών εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων και κοινοπραξιών, που αναφέρονται στην πα- 
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ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οτη δημοπρασία γίνο¬ 
νται δεκτές και άλλες ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις ή κοινοπραξίες ημεδαπών εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, εφόσον προβλέπεται από 
σχετικές ειδικές διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας και 
σύμφωνα μετά οριζόμενα σ’ αυτές, ενδεικτικά - και όχι πε¬ 
ριοριστικά - αναφερομένων των διατάξεων: α) Του άρ¬ 
θρου 16 του Ν. 1418/1984 (όπως ισχύει κατόπιν της 
ισχύοςτου άρθρου 4του Ν. 2940/2001), β) του άρθρου 4 
του Π.Δ. 368/94, γ) του άρθρου 2, παρ. 7του Π.Δ. 609/85 
και δ) Των άρθρων 2, 3 και 4 της υπ’ αριθ. ΕΔ2α/01/27/ 
Φ.Ν. 294/1985 απόφασης του Υπουργού Δ. Ε., όπως όλες 
οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οι¬ 
κονομικής προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
συμμετοχής 2%, ήτοι ποσού πενήντα οκτώ χιλιάδων τρια- 
κοσίων εβδομήντα τρία ΕΥΡΩ (58.373,00). Οι εγγυήσεις 
συμμετοχής πρέπει να πτευθύνονται στη Δ/ΝΣΗ ΕΥΔΕΚ 
της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΕΥΔΕΚ καθη¬ 
μερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και μεταξύ των ωρών 
9.00-13.00 (τηλ. 010.6427887ή 010.6428936). 

Τεύχη Δημοπράτησης και σχέδια θα διατίθενται μέχρι 
και την 6η Σεπτεμβρίου. 

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕΚ 
ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 

Αριθ. 2373 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων προκη¬ 
ρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έρ¬ 
γου «Πίστες λίμνης Πλαστήρα. Διάστρωση με γαιώδες και 
αδρανές υλικό. Αποκατάσταση τεχνικών δυσκολιών» 
προϋπολογισμού μελέτης 73.367,57 € με Φ.Π.Α. 18%, 
σύμφωνα με τΙς διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 εδ. β του 
Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού και του Ν. 
2229/94,καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2940/2001 (Δηλα¬ 
δή σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί 
του ποσού του προϋπολογισμού, δεν επιτρέπονται μηδε¬ 
νικές ή αρνητικές εκπτώσεις άρθρο 5 παρ. 3του Π.Δ. 609/ 
85). Επίσης ισχύειτο άρθρο 2του Ν. 2576/98 καιοι Υπουρ¬ 
γικές αποφάσεις Δ.17α/08/16/Φ.Ν.402 και Δ17α/10/65/ 
Φ.Ν. 402/98 και το Π.Δ. 218/99. 

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από το πρόγραμ¬ 
μα (ΕΛΛΑΔΑ 2004 - ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗ- 
ΤΗΡΙΩΝ). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21 Αυγούστου 2002, 
ημέρα Τέταρτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου στη Πεζούλα ενώ- 
πιοντης αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 2% επί 
του προϋπολογισμού της διακήρυξης δηλαδή 1.244 € και 
απευθύνεται στο Δήμο Νεβρόπολης Αγράφων. 


Γ ια περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δή¬ 
μου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 
0441-92932. 

Πεζούλα, 26 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 

-♦- 

(30) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

Αριθ. 12663 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 
14 Αυγούστου 2002 ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό Κα¬ 
τάστημα (Πλατεία Αγγ. Γάτσου) θα γίνει Δημοπρασία για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Μετατρο¬ 
πή υπάρχουσας αίθουσας στα Λουτρά σε βοηθητικό χώ¬ 
ρο άθλησης για βαρέα αθλήματα» προϋπολογισμού δη- 
μοπρατουμένων εργασιών 117.865,00 € με τον Φ.Π.Α. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου σε έντυπο που θα χο¬ 
ρηγηθεί από την υπηρεσία. 

Το έργο αφορά την μετατροπή υπάρχουσας αίθουσας 
στα Λουτρά σε βοηθητικό χώρο άθλησης για βαρέα αθλή¬ 
ματα. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11.00'. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. αναλόγου τάξης για έργα: 

α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τάξης Β' 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.360,00 € και θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Αριδαίας. 

Η προθεσμίαπεραίωσηςτου έργου ορίζεται σετρεις (3) 
μήνες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία έρ¬ 
γων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί 
από χρηματοδότηση του «ΕΛΛΑΔΑ 2004». 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από τον Δήμο (τηλ. 0384-25403) και την Τ Υ.Δ.Κ. Ν. 
Πέλλας (τηλ. 0381-23484). 

Αριδαία, 25 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-♦- 

(31) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 

Ο Δήμαρχος Ειρηνούπολης 

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης καθ’ ομάδας τιμών, εκ- 
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φρασμένο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό για κάθε 
ομάδα και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85), 
για την ανάθεση σε κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων (ΜΕΕΠ) το έργο «Κατασκευή στίβου, λοιπές εγκα¬ 
ταστάσεις και ηλεκτροφωτισμός στον Αθλητικό πυρήνα 
Ειρηνούπολης». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασιών 
του έργου ανέρχεται στο ποσό των 176.080,00 € με 
Φ.Π.Α. και προέρχεται από το Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004» 
-Δίκτυο Προπονητηρίων. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημο¬ 
σίων έργων», του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, του Π.Δ. 171/87 «Όργανα 
που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κλπ» και του Ν. 2576/ 
98 περί 1. Δημοπρασιών όπως διαμορφώθηκε και ισχύει 
σήμερα και σύμφωνα με το Ν. 2940/2001. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Ειρηνούπολης, στις 21 του μηνάς Αυγούστου του έτους 
2002 και ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. ως 11.00 π.μ. 
(ώρα λήξεως επίδοσης προσφορών η 11.00 η πρωινή). 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες για έρ¬ 
γα: 

1. Α' Οδοποιίας (ή Α1 Οδοποιίας με τις νέες τάξεις του 
ΜΕΕΠ) 

2 Α' Οικοδομικά (ή Α1 Οικοδομικά με τις νέες τάξεις του 
ΜΕΕΠ) 

3. Β' Ηλεκτρο μηχανολογικά (ή Β1 Ηλεκτρομηχανολογι- 
κά με τις νέες τάξεις του ΜΕΕΠ) για τις οποίες δεν συ¬ 
ντρέχουν λόγοι κατώτερου ορίου. 

Ο συντελεστής ρ θα είναι κατηγορίας Ηλεκτρομηχανο- 
λογικά και η έκπτωση θα υπολογισθεί στο δεύτερο δεκα¬ 
δικό ψηφίο. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στα 3,000 € και κατατί¬ 
θεται με γραμμάτιο ΤΣΜΕΔΕ ή αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που 
απευθύνεται στο Δήμο Ειρηνούπολης και υπεύθυνη δή¬ 
λωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών του Δη¬ 
μοσίου και Ο.Τ.Α. που έχει σε όλη τη χώρα σύμφωνα με το 
άρθρο 16παρ. 7του Ν. 1418/84. 

Προθεσμίαπεράτωσηςτου έργου 180 μέρες (6 μήνες). 

Ο ανάδοχος αναδεικνύεται μετά την εφαρμογή του μα¬ 
θηματικού τύπου σύμφωνα με το Ν. 2576/98. 

Πλήρη αντίτυπα της διακήρυξης είναι κατατεθειμένα 
στα γραφεία του Δήμου Ειρηνούπολης Ημαθίας, οδός Λ. 
Ειρήνης 195, όπουοιενδιαφερόμενοιμπορούνναλάβουν 
γνώση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (ως και Τρίτη 
20 . 8 . 2002 ). 

Ο Δήμαρχος 
ΜΩΥΣΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Ν. Αιτ/νίας, προκηρύσσει ανοι¬ 
χτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 


σφορές για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή ανοι¬ 
κτού Κολυμβητηρίου τύπου ΚΙ «Δήμου Ναυπάκτου κατά το 
σύστημα υποβολής σφραγισμένων προσφορών με ελεύ¬ 
θερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου, σύμφωνα με τις 
διατάξειςτου Ν. 1418/84 και του άρθρου 9του Π.Δ. 609/85, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 218/99 και το 
Ν. 2940/01,προϋπολογισμού 1.320.616€μεΦ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21.8.2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 11.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας του Δήμου Ναυπάκτου του Νομού Αιτ/νίας, ενώπιον 
αρμοδίας επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΛΛΑΔΑ 2004 
με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002, το ποσόν των 
158.473,95€. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

α) Εργοληπτικές Εηχεχρήσας εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τη νέα κατάταξη, 2ης Τάξης και 
άνω για έργα Οικοδομικά, σε υποχρεωτική κοινοπραξία 
με εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.Ε.Π., Α2 Τάξης και άνω 
για έργα ηλεκτρομηχανολογικά και Α2 και άνω για έργα 
καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών 
και αερίων αποβλήτων. 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων της πιο πάνω παραγράφου εφόσον 
συνολικά διαθέτουν τις τάξεις της παραγράφου αυτής 
στις αντίστοιχες κατηγορίες. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 1418/84,του Π.Δ. 609/85,του Π.Δ. 171/ 
87,του Π.Δ. 23/93.του Ν. 2229/94,του Π.Δ. 410/95,του Ν. 
2576/98 του Π.Δ. 218/99,του Π.Δ. 334/00 και του Ν. 2940/ 
01, καθώς και τις τροποποιήσεις τους. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 600 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Ν. 
2579/98). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλ. ποσό 22.400 € 
και βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής (αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συ¬ 
ντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που 
ισχύει για το Δημόσιο και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 
2229/94, θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενενήντα ημέρες και θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Ναυπάκτου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Ναυπάκτου στο Δημαρχείο Ναυπάκτου Ν. 
Αιτ/νίας, ή στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ναυπάκτου, Γ. 
Αθανασιάδη-Νόβα 17, Ναύπακτος (Αντωνόπουλος Κων/ 
νος - Πολύδωρος Νικήτας) τηλ 0634-0-24360 και 28930 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της 
μελέτης και μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη δημο- 
πράτησης από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δή¬ 
μου Ναυπάκτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 

Ναύπακτος, 25 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΙΔΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




